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ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. 


ತ್ರ ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ 
ಪಥೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ | ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275ರ ಭಾಗವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು- 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 1೦ ಪಥಗಳೆ ಆxpreseway ಆಗಿಯೂ 
ಅಭವೃಧ್ಧಿಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  . ಅದರಣ್ಲ 6 ಪಥಗಳನ್ನು ಸಿಂ 
controlled expressway ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ೭ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 2 
ಪಥದ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಭವೃಧ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಈ ಸವರ ನಾಮಗಾನಮ ರಾಪ್‌ ಕಾಷಗತಾವಾ; 


|] (ವಿವರೆ ನೀಡುವುದು) 


ಸದರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಯನ್ನು Hybrid Annuity mode ಸಣ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು 


ವರದಿ ಸಲ್ತಸಿರುವಂತೆ, . ಬೆಂಗಳೂರು- -ಮೈೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತೆ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.: 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ —1 


1 ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಗಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 56.೭ ಕಿ.ಮೀ. 
2. ಎಲಅವೇಟಿಡ್‌ ಹೈಪೇ ಉದ್ದ 4. 42೦ ಕಿ.ಮೀ. 
(ಕಿ.ಮೀ. 18.675 ರಿಂದ 23.೦೨5, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ) 


~- ಸ್ಥಾನ್‌ 68x 6ರ 

3. ಬೈಪಾಸ್‌ - ಜಡದಿ - 6.9೨ ಕಿ.ಮೀ. ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ೭೦.ಡರ ಕಿ.ಮೀ. ಒಟ್ಟು 2 ಖೈಖಾಸ್‌ಗಳ ಉದ್ದ 
— 2೦.33 4 ಕಿ.ಮೀ. 

. ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆ - 4 ಸಂಖ್ಯೆ 

ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ - 17 ಸಂಖ್ಯೆ . 

ROB - 2 ಸಂಖ್ಯೆ 

. ವಾಹನಗಳ ಕೆಕ ಸೇತುವೆ - (NUP) - 24 ಸಂಖ್ಯೆ 

. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ - (PUP) - 6 ಸಂಖ್ಯೆ 

. Toll Plaza - ಕಳ್ಕಿಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳ 


CS EN 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 
1 ನಿಡಗಟ್ಟ- ಮೈಸೂರು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 61104 ಕಿ.ಮೀ. 
2. ಎಲಅವೇಟಿಡ್‌ ಹೈವೇ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಡ.65ರ ಕಿ.ಮೀ. ಅದರಟಲ್ಪ 
1 8.38 ಕಿ.ಮೀ. (ಕಿ.ಮೀ. 79.3886 ರಿಂದ ಆವ.768, 


ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ) - ಸ್ಟಾನ್‌ ರವ೫6ರ , ೭. ೦೭7ರ 
- ಕಿ.ಮೀ. (ಕಿ.ಮೀ.125.77 ರಿಂದ “126. ೦45, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಪಟ್ಟಣ) - ಸ್ಹಾನ್‌ 11x 2೮ 


ಡ. ಬೈಪಾಸ್‌ - ಮೆದ್ದೂರು - 4.459 ಕಿಮೀ. ಮಂಡ್ಯ 
ಬೈಪಾಸ್‌- 1೦.೦4 ಕಿ.ಮೀ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - 8194 
ಕಿ.ಮೀ. ಒಟ್ಟು 3 ಬೈಪಾಸ್‌ಗಳ ಉದ್ದ - 2೦೭.418 ಕಿ.ಮೀ. 
ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆ - ರ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ - 27 ಸಂಖ್ಯೆ 

ROB - 2 ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಾಹನಗಳ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ - (UP) - 24 ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಕೆಕ ಸೇತುವೆ - (PUP) - 7 ಸಂಖ್ಯೆ 

Toll Plaza - ಗಾಣಂಗೂರು 


00x00 


ಈ ಾಷನಾಕಹ ಇಂದಾ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದೆಲ್ಲದೆ; | 


| 
i 
¥ 
j 
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(3 ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಗಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾನ್ಟ್‌) ಮೊತ್ತ : ರೂ.೭19೦.೦೦ ಕೋಟ 
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ: 67.5% ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ 
| 
ಪ್ಯಾಕೇಹ್‌ -೦ 4 
4; ನಿಡಗಟ್ಟ-ಮೈೈಸೂರು ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌) 
ಮೊತ್ತ : ರೂ. ೧೭83.೦೦ ಕೋಟ 
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ: 5೦.5% ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ 


(೨) 7 ಯಾವನಾವಮುೂತಯ್ದಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 
1 ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗುವುದು? 


| NS E 


1 ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಗಟ್ಟ ದ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯು 


— ಇಂ ತಿಂಗಳು _ 
2. ಕೋವಿಡ್‌ 1೨ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ 
-— ಡಿ ತಿಂಗಳು 
3. ನಿಗದಿತ ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ: 
‘0೨0೦೭೭೨೦೭22 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 
1 ನಿಡಗಟ್ಟ-ಮೈಸೂರು ದ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯು - 3೦ 
ತಿಂಗಳು P 
2. ಕೋವಿಡ್‌ 1೨ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ 
-— 8 ತಿಂಗಳು 
3. ನಿಗದಿತ ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ: 
೦7.೦೨.2೦೭೦ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 16 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2021 (ಇ) ಹ. 


(ಗೋವಿಂದ.ವೆೌಔ.ಕ್‌ರಜೋಳ) 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


